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ΝΟΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 1797 

ΐΐ ρομήδειες τον δημόσιου τομέα και ρνϋμίοεις σνναη-ών 
δεμάτων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδιδομε το, ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Κεφάλαιο Α' 

Πεδίο εφαρμογής του νόμου - II ρογ,ραμματισμός προμηθειών 
Άρθρο 1 

Εννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής τον νόμου 

1. Στις διατάξεις του νόμου χυτοί υπάγονται οι προμή¬ 
θειες των κάθε φύσης υλικών, αναλώσιμων ή μη. που ενερ- 
γουνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως χυτός 
ορίζεται στην παιάγοαοο 6 του ά:θ:ου 1 του ν. 1256/1982 

(ΦΕΚ 65). 

2. Ως προμήθειες νοούνται κατά το νόμο αυτόν και οι ανα¬ 
θέσεις εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, με- 
ταφορας ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προ¬ 
μήθεια υλικών. 

>1. Οσο: από· τους φορείς της παραγράφου 1 ασκούν μετα¬ 
ποιητική δραστηριότητα και δρουν ανταγωνιστικά με επιχει- 
ρησεις του ιδιωτικού τομέα υπάγονται στις διατάξεις του νό- 
1*ου χυτού μόνο για τον προγραμματισμό των προμηθειών τους, 
ούμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. 

-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Βιοιμηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, κα¬ 
θορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρα- 
,'ραφου χυτής. , 

έ· Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
ίων I πουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας. Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμό¬ 
σου υπουργού, μπορεί να επεκτείνεται ολικά ή μερικά η εφαρ- 
,ΑΓ '.'η του νομού αυτού για τις προμήθειες: 

α) άλλων φορέων, πέρα από εκείνους που αναφέροντα: στην 
••αράγραφο 1 του άρθρου αυτού, 

λ. ” <!>ν φορέων της παραγράφου 3. όσον αφορά και την 
-κτεκεση των προμηθειών τους. 

Υ) του μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή 
α '·λης μορφής εξοπλισμού και υλικών που ενσωματώνονται 
λ 4 : '/' 7 '·α έργα, ό.τωτ α,τά π:οσδιο::ζοντα: αε τις διατά- 
V. 1418/1984 ΦΕΚ 23)' και τις διοικητικές 
•■ί-κςεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. 


Με όμοια προεδρικά διατάγματα, ύστερα και από γνωμο¬ 
δότηση της Ε.II.II.Π., μπορεί να εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του νόμου αυτού ολικά ή μερικά φορείς της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ή και προμήθειες τους. 

Άρθρο 2 

Προγρ αμματ:σμός προμηθε ιών 

1. Όλες οι προμήθειες των φορέων που υπάγονται στις 
διατάξεις του νόμου αυτού, πριν αρχίσει η διαδικασία υλο¬ 
ποίησής τους, υπόκεινται σε έγκριση. Η έγκριση αυτή παρέ¬ 
χεται. με την ένταξη των προμηθειών τους στο Ενιαίο Πρό¬ 
γραμμα Προμηθειών (Ε.Π.ΙΙ.). 

2. Δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες υλικών των 
εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 3. 

3. Στο Ε.Π.Π. καθο,ρίζονται τουλάχιστον το είδος, η 
ποσότητα, η αξία, η πηγή χρηματοδότησης και ο φορέας 
εκτέλεσης. Με το Ε.Π.Π- μπορεί να καθορίζεται και ο 
τρόπος διενέργειας των προμηθειών, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 12 του άρθρου 3. 

4. Το Ε.Π.Π. καταρτίζεται ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής και Προγρχχ'χατισ'χού ΙΙροαηθειών 
(Ε.Π.Π.Π.) που προδλέπεται στο άρθρο 12 από τα Υ¬ 
πουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο¬ 
ρίου. με βάση τα επί μέρους προγράμματα προμηθειών, που 
υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καθορίζονται ο τρόπος 
κατάρτισης, το περιεχόμενο, ο χρόνος υποβολής των επί μέ¬ 
ρους προγραμμάτων από τους φορείς, καθώς και κάθε άλ¬ 
λη διαδικασία που αφορά το Ε.Π.Π.. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνική; Οικονομίας, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που 
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της' Ε.Π.Π.Π., μπο¬ 
ρούν να εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.ΙΙ. φορείς, προ¬ 
μήθειες ή κατηγορίες προμηθειών. Με την απόφαση αυτή 
καθορίζονται και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους επιτρέ¬ 
πεται η παραπάνω εξαίρεση. 

7. Το Ε.Π.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ε¬ 
θνικής Οικονομίας και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση των 
Υπουργών Βιομηχανίας. Ενίργε ας και Τεχνολογίας και Ε¬ 
μπορίου, στην οποία και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της 
εφαρμογής του. 

8. Με την εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί και εξου¬ 
σιοδοτεί τους Υπουργούς Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας και Εμπορίου να ρυθμίζουν, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Ε.Π-.ΙΙ.Π., όλα τα θέματα που αναφέρονται στη, συ- 
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μπλήρωση και τροποποίηση του Ε. Π. II. που ν/ϊ' εγ*ριθ.*’·· 
καθώς και να προβαίνουν τε προεγκρίσεις προμηθειών πο. 
πσόκειτα: να ενταχθούν στο Κ.ΙΙ.Η. του επομένου έτους- 

9. Οί φορείς εκτέλεσης των προμηθειών υποχρεούντα: να 
παρέχουν στα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας κα-ι Τεχνο¬ 
λογίας κα> Εμ·οΓθρί·&ο>. απολογιστικά στοιχεία για την εκτέλε¬ 
ση του Ε.ΓΙ.ΓΙ.. Η διαδικασία. το περιεχόμενο και ο χρόνος 
υποβολής των απολογιστικών στοιχείων καθορίζονται με κοι¬ 
νή απόφαση των παραπάνω υπουργών. 

Κεφάλαιο Β' 

Εκτέλεση προμηθειών 

Άρθ ρο 3 

Φορείς και διαδικασία εκτέλεσης των προμηθειών 

1. Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π., σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 7 του άρθρου 2, αρχίζει η εκτέλεση κάθε προμήθειας, 
που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες μέχρι 
την οριστική παραλαβή του υλικού και την αποπληρωμή του 
τιμήματος. 

2. Η εκτέλεση των προμηθειών μπορεί να γίνει, είτε από 
το Υπουργείο Εμπορίου (κεντρική εκτέλεση), είΐε από οποιο- 
δήχοτε' άλλο φορέα, που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 
αυτού (αποκεντρωμένη εκτέλεση). 

3. Από το Υπουργείο Εμπορίου εκτελούνται οι προμήθειες 
που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. τους 
προσαρτημένους σ' αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογα¬ 
ριασμούς, καθώς και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύ¬ 
σεων. 

4. Αποκεντρωμένη είναι η εκτέλεση όλων των άλλων προ¬ 
μηθειών. 

5. Από την κεντρική εκτέλεση, σύμφωνα με την παράγραφο 
ο του άρθρου αυτού, εξαιρούνται: 

α) Προμήθειες για την εκτέλεση των οποίων προβλέπε- 
τα: από διεθνείς συμβάσεις αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

β) Προμήθειες ή επισκευές που προορίζονται για τις αν ί- 
γκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αφορούν πολεμι¬ 
κά είδη, όπως όπλα, τυποποιημένο οπλισμό, πλοία, λέμβους 
και γενικά ναυπηγήματα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα μά¬ 
χης. ειδικά οχήματα και τυποποιημένα τροχοφόρα, πυρομα- 
χικά, εκρηκτικά, υλικά οχύρωσης, υλικά διαβιβάσεων, υλικά 
ναρκαλιείας, ειδικά υλικά κατασκευής μέσων άμυνας λιμ,α- 
νιών. οικοδομήσιμα .υλικά ή κοινόχρηστα υλικά μηχανικού, τα 
κάθε είδους εξαρτήματα και ανταλλακτικά των παραπάνω, 
καθώς και εργαλεία συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας 
τους. 

• γ) Προμήθειες που ε "/.τελούνται από τους δευτερεύοντες 
διατάκτες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από μεταβι¬ 
βαζόμενες σ’ αυτούς πιστώσεις ή από π’ς υπηρεσίες και τα 
πλοία του πολεμικού ναυτικού. 

δ) Κάθε -προμήθεια για την οποία η κατ είδος ετήσια 
συνολική δαπάνη δ*ν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζει με 
απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου. 

ε'ι Κάθε προμήθεια που αφορά δαπάνη για είδη γραφικής 
ύλης, εξοπλισμό θέρμανσης και φωτισμού, έπιπλα, είδη κα¬ 
θαριότητας και βαρύνει τις πιστώσεις που μεταβιβάζονται 
από τους κύριους διατάκτες στους νομάρχες ή είναι γραμ¬ 
μένες στους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς. 

στ) Προμήθειες επιστημονικών συγγραμμάτων και περιο- 

0. Οι προμήθειες των περιπτώσεων β και γ της προηγού¬ 
μενης παραγράφου εκτε/.ούντά: σύμφωνα με τις διατάξεις 
για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι υπόλοιπες 
προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμη¬ 
θειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) του άρθρου 11. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας. Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση της Ε.ΙΙ.Π.Π., μπορεί: 


ί,ϊχ<% το ίττ'ΧΟΌ :*?£ ί,.-: 

.. £ -I Οθ 7 ί Ο ύ. 


αι λ/ παρέχεται 
μ,ηθειων στο Κ-11-11.. εςουσιοοοτηση για αποκεντοωαέντ 
εκτέλεση προμηθειών σε φορείς που η εκτελεση των προμη¬ 
θειών., τους γίνεται από το Υπουργείο Εμπορίου, σύμφωνα 
με" την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 

Η παραπάνω εξουσιοδότηση μπορεί να παρασχεθεί και 
μετά την ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π.. με απόφα¬ 
ση του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από γνω¬ 
μοδότηση της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών του Υπουρ¬ 
γείου Εμπορίου. 

β) Να υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου προμήθειες της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. 

8. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθο¬ 
ρίζονται η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των προμη¬ 
θειών αυτών κ*ι ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

9. Με απόφαση που Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται 
ύστερα: από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής προ μ. η 

. θειών, μπορεί να εξουσιοδοτούνται φορείς να εκτελούν συμ¬ 
βάσεις προμηθειών, τις οποίες έχει συνάξει για λογαριασμό 

τους το Υπουργείο Εμπορίου. 

10. α) Το Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να προβαίνει στην 
εκτέλεση ενοποιημένων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών 
περισσότερων φορέων που υπάγονται - στις διατάσεις του νο¬ 
μού αυτού. Ενοποιημένη προμήθεια θεωρείται η με μι* 
ενιαία διαδικασία συνολική προμήθεια ομοιων η ομοειοων 
υλικών περισσότερων φορέουν. Ως εκτέλεση ενοποιημένη·; 
προμήθειας νοείται τουλάχιστον η επιλογή του προμη-Ευ.η 
και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

6) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας. Ε'-,-- 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκοιδεται 
από γνωμοδότηση της Ε.ΙΙ.11.Π., μπορεί να ανατιθοτα: η 
εκτέλεση μεμονωμένων ή ενοποιημένων προμηθειών σε εν αν 
από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1. πουψ στην 
περίπτωση αυτήν ενεργεί είτε για λογαριασμό του και λογα¬ 
ριασμό των άλλων είτε μόνο για λογαριασμό άλλων φο¬ 
ρέων. Με την απόφαση αυτήν καθορίζεται η διαοικασια κα. 
ο τρόπος διενέργειας των ενοποιημένων προμηθειών και 
ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξουσιοοοτουντα: φ°,"·· 
να εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών, που σύμφωνα μ* γ - 
διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν συναφθει για 
γαριασμό τους. 

γ) Όταν για την πραγματοποίηση μιας ενοποιηθούν 



κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
νομικών και Εμπορίου. 


Οικονομίας. 


(Ιικο 


11. Στην αρμοδιότητα του νομάρχη υπάγεται σύμφωνα μ- 
τις διατάξει; του β.δ. 708/1970 (ΨΕΚ 235) η αναοεις 
προμηθευτών: 

α) τροφίμων για ιδρύματα του Δημοσίου και των ν. 

δ) πετρελαιοειδών για το Δημ.όσιο και τα ν.π.ο.ο.. 

12. Οι προμήθειες διενεργούνται είτε με δ άγωνισμ: - 
τε με απευθείας ανάθεση. 

13. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοιχτούς. */-/ - 1 
και πρόχειρους. 

, / / ,. _ Λ /·. σ » V Ί- 

14. Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο ·γ" , '',/_ _ 
υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτή,-^ 
ρα από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης ι· ίν 

15. Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μ··°/ψ _ 

υποβάλουν ποοσφοεά αόνο εκείνο: οι προμηθευτές που ' __ 
λουντα: για το σκοπό αυτό απο το φορέα που -·ν γ/·" 

διαγωνισμό και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 
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Δημοσιεύβται περίληψη της διακήρυξης στον τύπο με 
-■η οποίοι καλούνται οι ενδ-.αφερόμενο; να υποβάλουν αίτησ» 
συμμετοχής. ·''*? * 

ν τ η συνέχεια επιλέγονται, μεταξύ των υποψηφίων που πλη- 
ροόν τις προϋποθέτεις της παραγράφου 2 τον άρθρου 5. ε¬ 
κείνοι που θα κληθούν για την υποβολή προσφορών. 

10. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνο- 
ή διαδικασία, κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι το: 
νοιχτού ή κλειττοό διαγωνισμού. και διενεργειται απο τρι 
£ λ ή επιτροπή υπαλλήλων ·τκί φορέα που ενεργεί την προ 


α 
μ 

ν,ήθεια. 


κι 



νται με κοινή απόφαση το>ν Υπουργών Ο κ.ονομικων και 
Εμπορίου. 

17. Ηφ’ όσον ο διαγωνισμός απέτυχε ή κρίθηκ: ασύμφορο 
το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνετα: επείγουσα., ε¬ 
πιτρέπεται η συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων 



νου, υστέρα από γνωμοδότηση του οργάνου του φορέα που 
έχει την αρμοδιότητα για την αξιολόγηση των προσφορών. 

18. Για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων προμηθειών, 
μπορεί να συνάπτοντα: συμβάσεις προμηθειών για την κάλυ¬ 
ψη μακροχρόνιων αναγκών των φορέων, κατά τους ειοικοτε- 
ρους όρους των σχετικών διακηρύξεων, με την επ: φυλάς η 
των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.δ. 321/1969. -όσον αφορά 
τις προμήθειες που βαρύνουν τον τακτ'κό προϋπολογισμό. 

19. Η δαπάνη για δημοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώ¬ 
σεων σχετικών με τις προμήθειες που εκτελουντα: σύμφωνα 
νε τις διατάξεις του νόμου αυτού βαρύνουν τους φορείς που 
ε/.τελούν τις προμήθειες. 

20. .Απευθείας ανάθεση προμήθειας επιτρέπεται στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 


η) Όταν πρόκειται για υπόθεση που αφορά απόρρητα του 
Κράτους. Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απόρρητου δίνεται 
με προηγούμενη απόφαση του Πρωθυπουργού, ή όταν η «κτε- 
λεση των προμηθειών πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα 
ασφάλειας με βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη, ή 
όταν έτσι απαιτούν δασικά συμφέροντα της ασφάλειας του 
Κράτοος. 

θ') Για την προμήθεια υλικών, η δαπάνη των οιποίων δεν 
υπερβαίνει κατ’ είδος σε ετήσια δάση το ποσό των 900.000 
δρχ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την από¬ 
φαση που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 4 

Π ρομήθβ’ες σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής 

αξίας 

1. Για τις προμήθειες σημαντικής οικονομικής ή τεχνο¬ 
λογικής αξίας των φορέων του δημοσίου τομέα, αρμόδια είναι 
η επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουρ¬ 
γικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 
4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 13ΤΓ). 

2. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρ¬ 
μοδιότητα της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφω γί¬ 
νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται υστέρα από 
γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π.. 

8. Η επιτροπή αποφασίζει: 

α) Για τον τρόπο διενέργειας των προμηθειών της κατη¬ 
γορίας αυτής, που μπορεί να γίνονται με ανοιχτό διαγωνισμό, 
κλειστό διαγωνισμό, ή με απευθείας αναθεση της προμήθειας. 

ί) Για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμή¬ 
θειας. 

γ) Για την κατακύρωση. ανάθεση ή ματαίωση της προ¬ 
μήθειας. 

4. Στπν επιτροπή ««ηγούνται, για όλα τα θέματα τ “ ν 
αρμοδιοτήτων της, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οι¬ 
κονομίας, Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Ε¬ 
μπορίου. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως εισηγητές κά¬ 
θε φορά εκπρόσωπο: του φορέα ή της υπηρεσίας για τψ οποία 


ζρχιχοί όροι της 

μεταβάλλονται ουσιωδώς. 

β) Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για 
λογους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων απο¬ 
κλειστικότητας, τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται 
ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

γ) Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκο¬ 
πούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμο¬ 
γής. 

ϊ) Όταν, στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών, κριθεί 
σκόπιμο ότι υλικά που παράγοντα: σε πειραματικό στάδιο 
πρεπε* να ανατεθούν στις συμμετεχουσες στην πειραματική 
κατασκευή επιχειρήσεις. 

ε) Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφειλετα. 
τε απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν 
θ' προθεσμίες που προδλέπονται από τους κανονισμούς προ¬ 
μηθειών του άρθρου 11 για τους διαγωνισμούς. 

^τ) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προ¬ 
μηθευτή. εφ’ όσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον ενδιαφερό¬ 
μενό φορέα να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χα¬ 
ρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλουσαν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιδαρυν- 
7;: ς στη λειτουργία ή συντήρησή τους. 

ζΊ Όταν η προμήθεια των υλικών κρίνεται σκοπιμο να 
«'κτεθεί σε σωοιονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκ¬ 
παιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα. 


όσον αυτό απαιτείται απο τη φύση του «ι*™ 

Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα 


ψήφοι) 


5. Με *Α0ίνη α-όφχτη των Τ-οψών 


Ό)ν 


ϋ. 1Η6 7Λ57Γ, -νυ.-, _ , < 

Βιουηνανίαε. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, ρυ-- 
μίζετά: κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή το. 
διατάξεων του άρθρου αυτου. 

Άρθρο 5 

Δικαιούμενοι συμμετοχής— Κατακύρωση προμηθειών 
1. Για τις προμήθειες που γίνονται με δάση τις διατάξεις 
του νόμου αυτού δικαίωμα συμμέτοχης έχουν, 
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β 1 ) συνεταιρισμοί, , , 

·,\ ανώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
0’ -δ·κότε:οι όσοι για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς 
ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κα¬ 
θορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσί¬ 
ου (Κ. Π.Δ.) και στους Κανονισμούς Προμηθειών Φορέων 
(Κ.Π.Φ.) που προδλέπονται στο άρθρο 11. 

2 Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να υποδεικνύουν στην υπη- 

Λ '· ' ’ ” . I Λ ..ΤΛ'.Γ 


-/.αι οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις «χνικ.ς ου- 
τονς . Τα κριτήρια και τα αναγκαία δικαιολογώ 
—κά ^’α ττν εοαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται 
τ0ν * Κ.Π.Δ. και τους Κ.Π.Φ.. κατά περίπτωση. 
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8. Αν η προμήθεια κατακυρωθεί ή ανατεεί σε ένωση 
προμηθευτών που υπέβαλαν κοινή προσφορά, καδένας από 
τους προμηθευτές αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον. 

ύ. Κατά τον ανοιχτο και τον κλειστό διαγωνισμοί τα κοι- 
τήρια για την κατακόρωση της προμήθειας και την τελική 
επιλογή του προμηθευτή μπορεί να είναι είτε μόνο η χαμηλό- 
τερη τιμή είτε η συμφερότερη προσφορά. 

5. Ανακοίνωση των τιμών κατά το άνοιγμα των προσφορών 
γίνεται μόνο όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι μόνο η χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

6. ϊτη διακήρυξη καθορίζεται αν η κατακόρωση -5α γίνει 
με ίάση μόνο τη χαμηλότερη τιμή ή τη συμφερότερη προσφο¬ 
ρά. Στην περίπτωση, της, συμφερότερης προσφοράς, καθορί- 
ζονται και τα στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται η αξΙιολό- 
Υ^ή της. 


7. Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως συμφερότερης 
λαμβάνοντα: υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 
α) η τιμή. 

6) ο χρόνος παράδοσης των υλικών, 
γ) η ποιότητα τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, 

3) η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τ:ς 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

' 5 ) τ > απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα 
και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή, 
στ^ ο: όροι πληρωμής. 

Ό το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 
ηΊ η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, 

• Τί ί^'υπηρετηιση (ίνΕΒ,ν,ΙΟΕ) μετά την πώληση και 
η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, 

ι) η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλ¬ 
λο που ήθη χρησ μοποιείτα; από τον ενδιαφεο-άμενο *Ία την 
προμήθεια φορέα. * 1 ? 

. ι *\ ~ 2 λειτουργικά κα: αισθητικά χαρακτηριστικά του 
υλικου. 

ιό' η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

:γ) η σχέση κόστους,— αποδοτικότητας ή και άλλα στοι¬ 
χεία αν,αλόγα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και 
των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα. 

8.^ Στον προμηθευτή στον οποίο γίνεται κατακύρωστ τ 
α,,^υθειας ανάθεση προμήθειας ανακοινώνεται εγγράοως 
τούτο απο το φορέα διενέργειας της προμήθειας. 


Η ανακοίνωση περιλαμβάνει 
τα/υρωτικής, απόφασης ή της 
αυτή συντελείται η σύμβαση. 


τα, κύρια στοιχεία της κα- 
απόφασης ανάθεσης και με 


I .α ,.η,σύμβαση καταρτίζεται έγγραφο που περιέχει του, 
ακρι-εις ορούς εκτέλεσης της προμήθειας, όπως αναπέοο 


ΤΤη 7 . 2 * 


■ ι - I *·τ 

της προσφοράς. Το έγγραφο αυτό έχε 
χαρακτήρα. 


τους 

. . αναφέρε¬ 
ις τυχόν, αποδεκτές τροποποιήσεις 
αποδεικτικό νάνο 


9. Δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση της κατακύρωσης ή 
της, απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πριν από την τε¬ 
λική έγκριση, οπού αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 


Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της από- 

?* Τγ *ί Τ* την τελική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, είναι 
άκυρη. 

Άρθρο 6 

Τελική έγκριση προμηθειών 

,!. Ο. ,.-ομηθειες των φορέων που υπάγονται στις δια- 
τα ,οίς ,του νομού αυτου και πραγματοποιούνται είτε με δια¬ 
γωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση υπόκεινται σε τελική 
έγκριση που παρέχεσαι με απόφαση των Υπουργών Βιον.ν- 
χανιας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. 


^ των κ *τά την προηγούμενη παράγεαφο 

ΡΜΤ π^ττ"'* *^ ί ·? τίί ^ 7τϊ ? Λ 7ττ ό γνωμοδότηση της 
,' ^ · -οφθορίζεται ανώτατο όριο αξίας των προμη¬ 

θειών για τις οποίες δεν απαιτείται η τελική έγκριση της 


παραγράφου 1, ή και εξαιρούνται από αυτή φορείς προμη¬ 
θειών ή προμήθειες τους. ' 


Κεφάλαιο Γ' 

Τεχνικές προδιαγραφές — Μητρώα — Εγγυοδοσία- 
Ρ-νστασεις — Κανονισμοί προμηθειών 

Άρθρο 7 

Τεχνικές προδιαγραφές 

,ί. Ο: τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών 
ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα 
υλικά αυτά. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορεί να περιλαμβάνουν 
ορούς που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας που έχουν σαν αποτέ¬ 
λεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή 
προιοντα. έκτος των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προ- 
οιαγραφες αυτές δικαιολογούνται από τη φύση του υπό προ¬ 
μήθεια υλικού. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών που οι προμήθειες τους 
εκτελουνται από το Υπουργείο Εμπορίου ελέγχονται, τροπο¬ 
ποιούνται. όπου αυτό απαιτείται, και εγκρίνονται από το 
Υπουργείο αυτό. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας. Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και -Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π., μπορούν να υπόκεινται 
σε ελεγχο, τροποποίηση και έγκριση τεχνικές προδιαγραφές 
υλικών ή ομάδων υλικών όλων των φορέων που υπάγονται 
στις, διατάξεις του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση κα¬ 
θορίζεται και ο φορέας διενέργειας του ελέγχου και ρυθμί¬ 
ζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

Άρθρο 8 

Μητρώο προμηθευτών 

1. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του νόμον ασ¬ 
τού έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, ύστερα από γνωμοδό¬ 
τηση της Ε.Π.Π.Π., που εκδίδεται μέσα σε τέσσε- 
ρις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτου, 
καθορίζονται τα κριτήρια και ο: προϋποθέσεις εγγραφής 
στο μητρώο, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής, τα στοι¬ 
χεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, ο τρόπος τήρησής του 
από τους επί μέρους φορείς, ο καθορισμός κεντρικού φόρε* 
ως αρμοδίου για τη συγκέντρωση, και αξιολόγηση των στοι¬ 
χείων των μητρώων των επί μέρους φορέων και ρυθμίζεται 
κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποχρεωτι¬ 
κής εφαρμογής των μητρώων προμηθευτών από τους επι 
μέρους φορείς, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα 
μήνες από την έκδοσή της. 

II προθεσμία για την έκδοση της απόφασης της παραγρά¬ 
φου αυτής μπορεί να παρατείνεται με απόφαση των ίδιων 
υπουργών. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση των κατά την προηγουμε- 
νη παραγραφο υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδο- 
τηση της Ε.Π.Π.Π.. μπορεί να αποκλείονται για ορισμε- 
νο χρονικό διάστημα ή- γ;» αόριστο χρόνο από τις προμή¬ 
θειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές, που σύμφωνα με την 
αςιολογηση των στοιχείων του μητρώου προμηθευτών δεν 
ανταποκριθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο απο¬ 
κλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμ¬ 
μέτοχης προμηθευτή σε όλες ανεξαίρετα τις προμήθειες η 
σε συγκεκριμένες προμήθειες υλικών, ενός ή περισσότερων 
φορέων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2959 


Άρθρο 9 
Εγγυοδοσία 

I γ, Λ _ ην $νοτελεση των προμηθειών απαιτούνται εγγύη- 
:· 0 συμμετοχής. εγγύηση **λήί εκτέλεσης και εγγύηση προ¬ 
καταβολής. 

Εγγύηση συμμετοχής και , καλής εκτέλεσης δεν «τεα-τβί- 
εζ; στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

2. Στον ανοιχτό και κλειστό διαγωνισμό απαιτείται χά- 
, : Γ-ε εγγύηση συμμετοχής υπέρ του προμηθευτή για την 
αποδοχή της προσφοράς του. 

3. Ο τόπος, τα ποσοστά των εγγυήσεων, το νόμισμα, ο χρό¬ 
νος υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κα¬ 
θορίζονται με τον Κ.Π.Δ. και τους Κ.Π.Φ., που χροβλε- 
πονται στο άρθρο 11. 

4. α) Για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις 
(Μ.Μ.Ε.) ή τις ενώσεις τους, για τους παραγωγικούς αστι¬ 
κούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, για τις ενώσεις 
Μ.Μ.Ε. και παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών, καθώς 
επίσκε κ,αι ν ια τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελουντα. 
από Μ.Μ.Ε.. τα ποσοστά της εγγύησης συμμετοχής είναι 
μειωμένα στο μισό των ποσοστών που προβλεπονται στη δια¬ 
κήρυξη. 

ί) Για τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελουντα: απο 
Μ.Μ,Ε. ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού η του εξω¬ 
τερικού. είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητι¬ 
κή δραστηριότητα, τα ποσοστά των εγγυήσεων συμμέτοχης 
είναι επίσης μειωμένα στο μισό των ποσοστών που προβλε- 
πονται στη διακήρυξη, εφ’ όσον οι εργασίες που θα εκτελε¬ 
στού·; από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς συ- 
νετα'ρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο απο πε¬ 
νήντα στα εκατό της τιμής προσφοράς. 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β 
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού απαιτείται η προσκό¬ 
μιση από τις ενώσεις προμηθευτών, κατά την υποβολή της 
προσφοράς ή το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ήμερες απο 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητι¬ 
κού σκοπιμότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομε- 
σαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 

6. Ως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για την 
εφαρμογή του νόμου αυτού, νοούνται οι μεταποιητικές επι¬ 
χειρήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που κα¬ 
θορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 
κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλα- 
οος. Για την εφαρμογή αυτού του νόμου ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεούται να εκδίδει τις αναγκαίες 
πράξεις, εκτός εάν έχει εκδοθεί σχετική κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας. Β;ερ- 
','ί-ας και Τεχνολογίας. 

Άρθρο 10 
Ενστάσεις 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότη¬ 
τας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ε¬ 
πιτρέπεται ένσταση. 

~· Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη 
-ιενεργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό 
• ου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξής 
λεχρ- την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθο¬ 
ρισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομη- 
ν!! » της, δημοσίευσης της διακήρυξης κα> της υποβολής οων 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημε- 
ρα. 


ί) Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατα τη διάρκεια ·ου 
διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ημερομηνία διενέργειάς του. 

II ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνι¬ 
σμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατα του οποίου - » <-- 
φ-εται. 

3. Στην περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου η έν¬ 
σταση εξετάζεται από το αρμόσιο όργανο του φορέα, το οποίο 
εκδίδει την απόφασή του το αργότερο πεντε εργάσιμες ημερ», 
πσιν αχό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενισταμενοι Λαμσα- 
νθ ν γνώση της σχετικής απόφασης με φρόντισα τους.,—.η; 
περίπτωση β της ίδιας παραγράφου η ένσταση δεν επιφερει α¬ 
ναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εςεταζεται κατα την 
αιτιολόγηση του διαγωνισμού απο το αρμόδιό όργανό του φορ*σ. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημ»νη π;ω- 
,'.ούότησή του στο αρμόδιο για την κατακυρωση της π:ομή·υ- '· σ - 
όργανο, το οποίο αποφασίζει τελικά. 

Άρθρο II 

Κανονισμοί προμηθειών 

1. II εκτέλεση των προμηθειών του Δημοσίου και των ν,π. 

; υ νίνεται σύν/οωνα με τον Κανονισμό ΙΙρομηυειων Δημοσίου 

ΙΚ.Π.Δ.). 

2. Κατ' εξαίρεση το Ιπουργειο Εθνικής Αμυνας *κ.*'/.*. 
τις προμήθειές του σύμφωνα με τις οικείες για τις προμήθειες 
του διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του νόμου 
αυτού και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με 
ΐά-η ενιαίο κανονισμό προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου αυτού. 

3. Ο Κ.ΙΙ.Δ. καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που 
"/δ ; δ=-α’ μέσα σε δύο ι2ϊ μήνες από την έναρςη της ισχύος 
του νό'άου αυτού με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών. Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου ν.αι 
ρυθμίζει κάθε θέμα που αναφέρεται ιδίως: 

α) στον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσίευσης 
των διακηρύξεων, 

δ) στις τεχνικές προδιαγραφές, 

γ) στον τρόπο, τις προθεσμίες και γενικά τη ίιαιικασια 
διεξαγωγής των διαγωνισμών, 

ί) στον τύπο, το περιεχόμενο, τη χρονική ισχύ και τον τρό¬ 
πο υποβολής των προσφορών. 

ε) στην παραλαβή και αποσφράγιση των υποβαλ/.όμε ων 
προσφορών. 

στ) στα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμέτοχη; στους 
διαγωνισμούς των υποψήφιων προμηθευτών, 

ζ: στους ειδικότερους όρους και προϋχοθέσεις^συμμετοχης 
στους διαγωνισμούς ενώσεων προμηθευτών που υποδα/./.ουν κοι¬ 
νή προσφορά, 

η) στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών 
γ·α συμμετοχή του; σε κλειστούς οιαγων.σμους. 

θ) στις ενστάσεις, 

,) ^τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και γενικά 
στα θέματα κρίσης και κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγω¬ 
νισμών. 

• α) στη συνέχιση των διαγωνισμών με εγ-γραφες πσοσφορνς. 
•β) στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμηθειών. 

την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των προμη- 


ιγί 

!>5’.Οι7, 


ί; 


;>) στην κατάρτιση, εκτέλεση ή τροποποίηση των συμϊα 
75 ων. 
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:ϊ ' στα όρια. τον τύπο. το νόμισμα και το περιεχόμενο των 
εγγυήσεων συμμετοχή;. καλής εκτέλεση; τη; σύμβαση; και 
τροκαταβολής, 

ίστ) "τη σταίιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής εκτέ¬ 
λεση; και προκαταβολής. 

ιζ) στον τρόπο παραλαβής των οπό προμήθεια υλ·κών. 

:η> "τον ποσοτικό και ποιοτικό του; έλεγχο. 

:ί») στις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης /.α: 
παραλαβής των συμβατικών ολικών. 


/ ·) 7Τ ’·? συνέπειες τη; μη εμπρόθεσμης παραλαβής των 
συμβατικών ειδών από τ:ς επιτροπές παραλαβής που προβλέ- 
ποντα; στο άράρο 14 τοο νόμου αοτοό. 

7.x} ττην παράταση των συμβατικών προόεσμιών παράδοσης 
των ολικών. 


ν.ο) στη μεταφορά κα: ασφάλιση των συμβατικών ολικών, 

κγ' στην καταθέτη των δειγμάτων κα; τον τρόπο οποβο¬ 
λή;. διαφύλαξης. διακίνησης κα! διαχείρισής τοος. 


κ 

των 


ι στον τροπο δειγματοληψίας καί εξέτασης 
ων συμβα-ικών ολικών. 


των 


οειγμα- 


Κεφάλαιο Α' 
Επιτροπές 


Άρόρο 12 








I. Στο Υπουργείο Εμπορίου συνιστάται Επιτροπή Πολ: 
τ·.κής κα: Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π. 
κα: γραμματεία προς εξυπηρέτησή της. 


2. Η Ε.Π.Π.Π. γνωμοδοτεί γ:α κάνε ·3έμα που αφορά 
τον προγραμματισμό των πραμηόειών ποο εντάττοντα: σ:ο 
Ε.Π.Π. και ιδίως γία : 

•α) το μεγεβος των προμηθειών τοο δημόσιου τομέα ποο 
εντάσσονται στο' Ε.Π.Π. κα: την εξαίρετη από τον προ¬ 
γραμματισμό φορέων ή προμηθειών, 

β) την κατάρτιση, συμπλήρωση κα: τοοποποίηση τοο 

Ε.Π.Π., ' 

γ) τη :ιενεργε:α των προμηθειών με ο:αγων.τμό ή με 
απευόείας ανάθεση. 

οί την κεντρική ή αποκεντρωμένη εκτέλεση των προμη¬ 
θειών, 


κε) στον καθορισμό χρονικών ορίων για την παοαλαβή. ό- 
■ ■ 4 ' * α.,ο μακροικοπικο ελεγχο. τη/ επιόεώρηση, τον εργα¬ 
στηριακό έλεγχο και την οριστική παραλαβή των ολικών! ' 

κστ' στον τρόπο πληρωμής και τα απαιτοόμενα δικαιολογη- 
• 7.x. ·>.ις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής τοο συμβατικού τι¬ 
μήματος. καοως και στη χορήγηση προκαταβολών. 

κ, στ;; κάβε μορφής διοικητικές κορώσεις κατά των 
-,-ομηοεοτων ποο οεν σομμορφώνονται προς τις σομβατικές 
τοος οποχρεώσεις, 

κη στη σογκρότηση σολλογικών οργάνων, αομόδιων -.-:α 
νεματα εκτέλεσης των προμηθειών, στοος επί μέρους ®οο!ίς 
τοο δημοσίου τομέα οι οποίοι εκτελοόν τις π:οα4·3έιές τοος 
σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ., ' '· * 

κ-3' στον τρ^όπο επίλυσης των διαφορών που ανακόπτουν 
κατα την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και 

'κ) ;-ν:κα σε καόε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαο- 
μόγή του νόμου αυτού. ’ ' 

4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να 
ι.αρα.α^ει με απόφαση των ίδιων υπουργών που ορίζονται σ' 
αυτήν. 

ο. Ολοι ο: αλ/,ο: φορείς, πέρα από εκείνους της παεα- 
γσαφοο I του αρόρου αυτού, εκτελοόν τις προμήθειες τους 
σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς προμηθειών φορέων 
ιΚ.Π.Φ.1 που καταρτίζονται από τους ίδιους του; φότείς 
και εγκρινοντα: με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας! Ε¬ 
νέργειας κα: Τεχνολογίας και Εμπορίου και του αρμόδιου 
κατα περίπτωση υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εοκ- 
μεριοα τη; Ινυβερνήσεως. ' 1 

0. ()ι Κ.1Γ.Φ. ρυ'ύμκ,ουν δέματα όμοια με εκείνα ποο 
ρυόμιζει ο Κ.Π.Δ. και συντάτσοντα: σύμφωνα με τι; οδη¬ 
γίες που παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιο¬ 
μηχανία:. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. 

'. ΙΙ απόφαση αυ»η εκίδιοεται μέσα σε δύο μήνες από την 
ϊναρςη ισχύος του νομού αυτού και οι κανονισμοί υποβάλλο¬ 
νται στα συ-αρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε δύο κά¬ 
νες απο την έκδοση της απόφασης κα- εγκρινοντα: υ,έσα' σε 
τέσσερις μήνες από την υποβολή τους. 

ν ν>ϊ '·'·;ς ση: προηγούμενη: παραγράφου μ.ποοίί 
ια ,.αρα.ίΐνονται ν,ατα περίπτωση, με απόφαση των υ,οου:- 
γων που αναφ-εροντα: στην παράγραφο 5 του άρόρου αυτού! 


ε) τον ελεγχο και την τροποποίηση των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών. 

στ) τον αποκλεισμό συμμετοχής προμηθευτών για ορισμέ¬ 
νο ή αόριστό, χρονικό διάστημα από τις προμήθειες των φο- 
ρεων. που. υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. 

ζ) τις περιπτώσεις τελικών εγκρίσεων προμηόειών, ποο 
παραπεμπονται σ’ αυτήν από τους Υπουργούς Βιομηχανία;. 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. 

η) καόε άλλο όεμα, για το οποίο προδλέπεται γνωμοδό- 
τησή τη; από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή πα:σ- 
πεμπεται σ’ αυτήν από τους Υπουργούς Βιομηχανίας. Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. 

3. Η Ε.Π.Π.Π. είναι 17μελής και αποτελείται από το 
Γενικό Γραμματέα Κρατικών Προμηόειών του Υπουργείου 
Εμπορίου, ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και από εκπροσώ¬ 
πους των εξής υπηρεσιών και φορέων : 

α) δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εόνικης Οικονομίας, 

δ) δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας, 

γ) δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, 

δ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα¬ 
νιών (ΣυΕ.Β.), 

ε) εναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), 

στ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ- 
γελματ-ών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ,ΕυΒ.Ε.), 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γ¬ 
νώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ( Π Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). 

η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), 

ό) έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομε- 
σαιων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων κα: Χειροτεχνία^ 
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), 

ι) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανι¬ 
κή; Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Λ.). 

ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητη¬ 
ρίων (Κ.Ε.Ε.). 

ιβ) έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά¬ 
δος (Ο.Ε.Ε.), 
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'·' ·' {γ~) : «ναν έχκφη&κο του - Τ·χν·.κομ. Επιμελή τηρίόο - Ελλά· 

,Τ.Ε.Κ.:. ' ’ " ' 

4. · ϋ αντιπρόεδρος εκ των μελών της επιτροπής, 
τα μέλη και ο /γραμματέας της -επιτροπής καδώς 
•/.αι οι αναπληρωτές τους ορίζοντας με κοινή| απόφαση 
των ί'πο οργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας και Εμπορίου. Όσα από τα μέλη της επιτροπής δεν 
προέρχονται από τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου ορίζονται ύστερα από πρόταση του 
αρμόϊιου υπουργού ή των αρμόδιων οργάνων του οικείου ρο- 
ρέα κατά περίπτωση και, αν δεν προταδούν μέσα σε ένα 
μήνα από τη σχετική πρόσκληση, ορίζονται με την υπουρ¬ 
γική απόφαση της παραγράφου αυτής. Ως εισηγητές στην 
Ε.Π.Π.Π. ορίζονται, ανάλογα με το συζητούμενο -δέμα, 
εκπρόσωποι των Υπουργείων Βιομηχανίας. Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και -Εμπορίου. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν 
ως εισηγητές, κάδε φορά, εκπρόσωποι του φορέα ή της υπη¬ 
ρεσίας την οποία αφορά το συζητούμενο -δέμα. Ο πρόεδρος 
της Ε.Π.Π.Π. μπορεί να ορίζει ειδικό ε'σηγητή, εφ’ όσον 
απαιτείται από τη φύση του συζητίύμενόυ δέματος. Οι ειση¬ 
γητές συμμετέχουν στην Ε.Π.Π.Π. χωρίγ'δικαίωμία ψή¬ 
φου. Π Ε.Π.Π.Π. συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται 
τουλάχιστο δέκα μέλη ή, εφ’ όσον συνεδριάζει κατά: τμή¬ 
ματα, όταν είναι παρόντα τα μισά. από τα μέλη του τμήμα¬ 
τος. Οι αποφάσεις της επιτροπής και των τμημάτων της 
λαμδάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περί¬ 
πτωση ισοψήφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καταρτίζεται ο κανονι¬ 
σμός της Ε.Π.Π.Π.. ύστερα και από γνωμοδότηση 
της ίδιας, .ο οποίος ρυδμίζει τη λειτουργία της. την 
οργάνωση της γραμματείας της. την ανά-δεση ειδικών 
δεμάτων σε ειδικές επιτροπές. και τον τρόπο σύστασης και 
λειτουργίας τους, τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων και τη, 
λειτουργία της σε τμήματα με την προϋπόδ-εση να συμμετέ¬ 
χουν σε κά-δε τμήμα εκπρόσωποι τουλάχιστον πέντε από τους 
συλλογικούς φορείς που μετέχουν στην Ε.Π.Π.Π.. 

6. Επιτρέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των ίδιων συλ¬ 
λογικών φορέων σε περισσότερα από ένα τμήματα. Τα τμή¬ 
ματα κατά τη λειτουργία τους έχουν όλες, τις αρμοδιότητες 
της ολομέλειας της Ε.Π.Π.Π. Μέχρι να συγκροτηθεί η 
Ε.Π.Π.Π. τις αρμοδιότητες της ασκεί η Επιτροπή Προ- 
γράμματος Προμηδειων. 

7. Η γραμματεία της Ε.Π.Π.Π. αποτελείται από: 

®) το γραμματέα και τον αναπληρωτή του. από τους υπάλ¬ 
ληλους του Υπουργείου Εμπορίου, 

-) έναν αναλυτή συστημάτων Η/Υ του Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου, ·,■ =; : -,* - 


γ) έναν αναλυτή — προγραμματιστή Η7Τ του Υπουργείου 
Βιομηχανίας. Ενέργειας και. Τεχνολογίας ή του Υπουργείου 
Εν.πορίου, - 


δ) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας 
καιΙΤέχνρλογίας. κατηγορίας ΔΕ. ΤΕ ή -και έναν υπάλ¬ 
ληλο του Υπουργείου Εμπορίου κατηγορίας ΔΕ. ΤΕ η ΠΕ. 

8. Με ττν επιφύλαξη των διατάσεων για τα ανώτατα όρια 
πρόσ-δετων αμοιβών του ν. 1256/1982. η αμοιβή του-προετρου. 
των μελών ,των.ε σήγητών. των μελών της γραμματείας της 


τρο 


τής και πωύ ειδικών εαπειοογνωμόνων καδορίζεται, κατα 


παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, μ* κοινή απόφαση των 
1 πουρνών Οικονομικών, Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γία ς 'ν.αι Εμπορίου και βαρύνει τις πιστώσεις"τθυ Υπουργείου 
-- μ ,.οοιου. 


. \ ·. ι ; · · · 

Έκτακτες επιτροπές —- Ομάδες εργασίας 

Με απόφαση του αρμόδιου-για την εκτέλεση της προμή- 
•δειας υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα που 
εκτελεί την ίτρομήδεια Οργίου, ύστερ-α από έγκριση του επο- 
'.-εύοντος υπουργ'ού. μπορεί να συνιστώνται έκτακτες επίτροπε: 
ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών -δεμάτων 
κρατικών προμηδειών. Με την απόφαση αυτήν καδορίζονται το 
έργο της έκτακτης-««τροπής ή ομάδας εργασίας, η συγκρό¬ 
τηση. ο· χρόνος και ο-τρόπος λειτουργίας τους. Η δαπάνη για 
τυχόν αν.οιβή τ··>ν μελών που βαρύνει τον τακτικό πρου. ολι- 
γιίμό καδορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπο.ργοδ 
και του Υπουργού Οικονομικών. 


Κεφάλαιο Ε ' 

Ειδικές δ-κτάξεις για την Κεντρική Εκτέλεση 

Άρ-δρο 14 
Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών, που η προμή-δειά τους, με όαση 
τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνεται από το Υπουργείο Ε¬ 
μπορίου. πραγματοποιείται είτε από ειιτροπε; παραλαβής που 
συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου είτε από ε- 
-ιτροπές πα-ραλνβής που συγκροτούνται με κοινή απόφαση τθυ 
Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού 
του φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 

2. Με την απόφαση του Υπουργού Εμπορίου συγκροτούνται 
πρωτοβάθμιες ναι. όταν αυτό απαιτείται, δευτεροβάθμιες επι¬ 
τροπές παραλαβής κατά σύμβαση ή συμβάσεις ομοειδών υ/.ικων. 
Μ; την κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του αρμέ- 

/."Δ 7 V-»ρ*'Οζί 7 .Λ'7.7^7ν./<'Τ 2’. [ΤΟΥ ’.λΐ * ΤΓ7(*)70· 

βά-δμιες επιτροπές παραλαβής. Καδήκοντα δευτεροβάθμιας ε¬ 
πιτροπής παραλαβής, στις περιπτώσεις συγκρότησης μόνιμων 
πσωτοβιάόμιων επιτροπών·, ασκούν δευτεροβ-αδμιες επιτροπι-. 
που συγκροτούνται με απόφαση του Γπουργού Εμπορίου σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. 

. ο. Με. απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα ττς Κυ-βερνήσεως. καδορί-οντα: οι αρμοοιυ- 
-ητϊ; -(ον πρωτοβά-δμιιον. μονίμων ή μη. και των :ευτεροσα·υ- 
μιων επιτροπών παραλαβής, ο: όροι για τη συγκρότηση δευτε¬ 
ροβάθμιων επιττοπών παραλαβής, η σύνδεση των επίτροπων, 
η διαδικασία επιλογής των μελών τους, ο τροπος /.ειτουργιας 
τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των υλικών, ο τρο¬ 
πος διοικητικής επίλυσης των διάφορων που ανακύπτουν κατα 
-.·. ν παραλαβή και κά-δε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

4. Τα μέλη των πρώτοίάδυτων επιτροπών προέρχονται απο 
-ο φορέα για το·· οποίο προορίζονται τα υλικά. 11 επιλογή τυ,ς 
γίνεται, σύμφωυα με τη διαδικασία που καδορίζεται στην από¬ 
φαση της παραγράφου 3, από πίνακες «ξειδικευμένου π:οσο>πι- 
κου τους οποιΆς υποβάλλουν ρτο Υπουργείο Εμπορίου, μέχρι 
τις 15 Δεκεμβρίου κάδε έτους, οι φορείς για λογαριασμό των 
οποίων διενεργούντα: οι προμήδειες υλικών και ισχύουν από 
τνν 1η Ιανουάριο, του επόμενου έτους. 

Αν ο φορέας δεν διαδέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προ¬ 
σωπικό, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να συμπληρώνεται από 
προσωπικό άλλων φορέων με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη 
το>ν δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής μπορούν να προέρ¬ 
χονται είτε από το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά 
είτε από άλλο φορέα και η επιλογή τους -δα γίνεται σύμφωνα 
υ.ε τη διαδικασία που δα καδορίζεται στην απόφαση της παρα¬ 
γράφου 3 από τους παραπάνω πίνακες. 

Τα μέλη των μόνιμων πρωτοβαδμιων επίτροπων παραλα¬ 
βής ορίζονται με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου 
•λάέ του κατά περίπτωση-αρμόδιου υπουργού. Αν πρόκειται για 
ποομή-δειες του Υπουργείου Ε-δνκής Άμυνας, η κονή α,τή 
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απόφαση επίχει #ίση >ιρχτ·ωΓ·/,ού κανονισμού γ>* νχ στρα¬ 
τιωτικά μέλη της. 

5. Με αττόφαπ, του Υπουργού Εμπορίου. ύστερα από εισή¬ 
γηση της υπηρεσίας καί σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επι¬ 
τροπής προμηθειών, μπορεί να εγκρι#«ί με ή χωρίς έκπτω¬ 
ση από τη συμβατική τιμή ή παραλαβή ολικού ποο απορρ<ίφ#η· 
κε από πρωτοβάθμια ή δευτερσδά#μια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση αυτήν, η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια, 
κατά περίπτωση, επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το ολι¬ 
κό και συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο με βάση την από¬ 
φαση του Υπουργού Εμπορίου την οποία και αναφέρει σ:ο 
πρωτόκολλο αυτό. 

Άρόρο 15 

Λογιστικές διατάξεις 

1. Στο γενικό προϋπολογισμό του Κράτους εγγράφονται οι 
απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση των προμηθειών που 
η δαπάνη τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και που, 
ούμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτελούντα: από το 
Γπουργείο Εμπορίου.. 

2. α) Κατά τη σύνταξη του τακτικού προϋπολογισμού του 
Κράτους εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ε¬ 
μπορίου και σε ειϊ’κό φορέα οι πιστώσεις για την εκτέλεση των 
προμηθειών με βάση τους σχετικούς επί μέρους προϋπολογι¬ 
σμούς των υπουργείων που υποβάλλονται απευύείας στο Υ¬ 
πουργείο Οικονομικών. 

β) Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται σε ενιαίο φορέα κατά 
υπουργείο και κατά κωδικό αρι#μό εξόδου. 

ϊ) ( Οταν το Γπουργείο Εμπορίου χορηγεί εξουσιοδότηση σε 
φορείς για την πραγματοποίηση προμηθειών από αυτούς, με- 
ταφερονται οι αντίστοιχες εγκεκριμένες πιστώσεις στους φο¬ 
ρείς αυτους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου. 


7. Μετά τη λήξη του οικονομικού «τους και μ? .βάση **. 
τ«στάσεις που αποστελλονται -στο Υπουργείο Οικονομικών εί¬ 
τε από το Υπουργείο Εμπορίου είτε από τα εξουσιοδοτούμε¬ 
να, κατά τα παραπάνω, άλλα υπουργεία μεταφέρονται από 
την ειδική πίστωση στις οικείες πιστώσεις του Υπουργείου 
Εμπορίου ή των άλλων υπουργείων τα αναφερόμενα στις κα¬ 
ταστάσεις αυτές ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
περιπτώσεων. 

8. Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών μέσα σε ένα μήνα από την ημερομη¬ 
νία λήψης των παραπάνω καταστάσεων. 

9. Για την έγκαιρη προκήρυξη διαγωνισμού με πιστώσεις 
του επόμενου οικονομικού έτους επιτρέπεται, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες, η προέγκριση πιστώ¬ 
σεων σε βάρος του επόμενου οικονομικού έτους. Το ποσό της 
προέγκρισης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο¬ 
νομικών ανάλογα με την αναγκαιότητα και το ύψος των 
προμηθειών. 

10. Για τις προμήθειες που εκτελούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού του νόμου από το Υπουργείο Εμπορίου ή 
από άλλους φορείς, ύστερα από εξουσιοδότησή του, επιτρέ¬ 
πεται. με βάση τα προδλεπόμενα από τον Κ.Π.Δ., η χορή¬ 
γηση προκαταβολής μέρους της αξίας της προμήθειας με 
εγγύηση τράπεζας ή άλλου οργανισμού που έχει τέτοιο δι¬ 
καίωμα. 

11. Το ύψος της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 50% της συμβατικής αξίας. Υπέρβαση επιτρέπεται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. 

12. Για προμήθειες που πληρώνονται μέσω της Τράπεζας 
της Ελλάδος με άνοιγμα πίστωσης η δαπάνη βαρύνει το οι¬ 
κονομικό έτος, σε βάρος του οποίου εκ!δό#ηκε το χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής, ανεξάρτητα από το χρόνο παραλα¬ 
βής ή πληρωμής των υλικών. 


3. Για τις προμήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Ε¬ 
μπορίου η απο ά/λους φορείς ύστερα από εξουσιοδότησή του, 
κζτα τις διατάζεις του νόμου, επιβάλλεται κράτηση 0,25% 
επί του συμβατικού τιμήματος υπέρ του Δημοσίου και 0.36% 
υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμ¬ 
πορίου. 

4. Από την παραπάνω κράτηση εξαιρούνται οι προμήθειες 
που γίνονται: 

α) απο το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και 
β) σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος δημόσιων 
επενδύσεων. 


.). Οι δαπάνες από συμβάσεις προηγούμενων οικονομικών 
ετών βαρύνουν τις πιστώσεις του έτους που γίνεται η πλη¬ 
ρωμή. ανεξάρτητα από το έτος που δημιουργή#ηκε η υπο¬ 
χρέωση πληρωμής. 

6. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονο¬ 
μικών εγγράφεται ειδική πίστωση για την κάλυψη των πα¬ 
ρακάτω δαπανών για προμήθειες που εκτελεύνται είτε από 
-ο Υπουργείο Εμπορίου είτε απο άλλα υπουργεία, ύστερα 
α-ό εξουσιοδότηση που τους χορηγήθηκε από το Υπουργείο 
Εμπορίου: 


για συμοασεις προηγουμένων οικονομικών ετών, 

β) για προμήθειες για τις οποίες είτε έχει δημοσιευτεί 
σχετική διακήρυξη είτε έχει εκδο#εί απόφαση με την οποίο 
εγκρίνεται η διενέργεια προμήθειας με απευθείας ανά-ύεσν 
μέχρι τις ΙΟ Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικοί 
έτους. 


γ) για προμήθειες που γίνονται σε βάρος έκπτωτου προ¬ 
μηθευτή απο σύμβαση είτε προηγούμενων ετών είτε και του 
έτους, στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί η ειδι- 
κή πίστωση. ’ * 


13. Η προ# εσμία απόδοσης λογαριασμού των παραπάνω 
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της Τρά¬ 
πεζας της Ελλάδος ορίζεται μέχρι δύο έτη από την έκδοσή 
τους. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικά αιτιολογημένες, η 
προ#εσμία απόδοσης των χρηματικών αυτών ενταλμάτων 
προπληρωμής μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση του 
αρμόδιου υπουργού και τ·υ Υπουργού Οικονομικών. 

14. Χρηματικές κυρώσεις, όπως πρόστιμα, ποινές από 
ποινικές ρήτρες και καταπτώσεις εγγυοδοσιών, οι οποίες ε¬ 
πιβάλλονται κατά την εκτέλεση των προμη#ειών που διενερ- 
γούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, από το 
Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς ύστερα από εξου¬ 
σιοδότησή του, αποτελούν δημόσιο έσοδο. Οι λεπτομέρειες ε- 
φαρμογής του άρ#ρου αυτού ρυθμίζονται με τον Κ.Π.Δ. 

15. Για τις *ρομή#ειες, που εκτελούνται κεντρικά από 
το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς ύστερα από ε¬ 
ξουσιοδότησή του, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ του Δη¬ 
μοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής 
Γραμματείας Κρατικών Προμη#ειών (Γ.Γ.Κ.Πι·). 2τ° ν 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορίου και στον ειδικό φο¬ 
ρέα του (Γ.Γ.Κ.Π.) εγγράφονται οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

16. Οι λογιστικές διατάξεις του άρ#ρου αυτού κατισχύουν 

κά#ε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που αναφέρεται στα 
#έματα αυτά. * * * 

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εμπορίου ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη» ε- 
φαρμογή των λογιστικών διατάξεων του άρ#ρου αυτού. 

18. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 15 του άρ#ρου αυτού 
«ρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβεβνόσεωσ. 
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ΨΚΚ 164 

Κεφάλαιο ΣΤ' 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
Άρθρο 16 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Προμήθειες ειδών ενταγμένες σε προγράμματα που έ 
χουν εγκρίνει πριν από την έναρξη της ισχύος τον νόμου αυ¬ 
τοί εκτελοΰνται μέχρι τις 31.12.1988, σύμφωνα με τα προ- 
-ράμματα αυτά. 

2. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρι 11 
του νόμου αυτού Κ.Π.Δ. ή των προδλεπόμενων επίσης από 
το νόμο αυτόν άλλων, κατά περίπτωση, διοικητικών πράξεων, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

α) της απόφασης 49381/1955 (ΦΕΚ Β 224) του Υπουρ- 
νοό Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις αποφάσεις 319964/1961 (ΦΕΚ Β 436) και 288420/ 
1963 (ΦΕΚ Β 182) του Υπουργού Εμπορίου, 

6) της απόφασης 50705/1954 (ΦΕΚ Β 268) των Υ¬ 
πουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την απόφαση Β3/63/1986 (ΦΕΚ Β 22) του Υ¬ 
πουργού Εμπορίου, 

γ) της απόφασης 63000/1959 (ΦΕΚ Β 450) του Υ¬ 
πουργού Οικονομικών, 

5) του ν.ό. 224/1969 (ΦΕΚ 121),, 

ε) του 6.$. 648/1972 (ΦΕΚ 185), 

στ) των αποφάσεων 399767/1971 (ΦΕΚ Β 604), Π 6/ 
-1279/ 1081 (ΦΕΚ Β 351) του Υπουργού Εμπορίου. 

3. Εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι προ- 
όλεπάμενο: από το άρθρο 11 του νόμου αυτού κανονισμοί προ¬ 
μηθειών φορέων: 

α) οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212), κατά 
το μέρος που αφορά μόνο προμήθειες (Τμήμα I). 

Οι λοιπές διατάξεις του προεδρικού αυτοό διατάγματος 
και συγκεκριμένα οι διατάξεις των τμημάτων II, ΠΙ, IV, 
V και εκείνες του τμήματος VI, που δεν αφορούν προμήθειες, 
δε θίγονται υπό του παρόντος νόμου. 

η) διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων που ρυθμί¬ 
ζουν θέματα προμηθειών των φορέων που υπάγονται στις 
ειαταξεις του νόμου αυτού, 

',') οι κανονισμοί προμηθειών των οικείων φορέων που ι¬ 
σχύουν κατά το χρόνο της δημοσίευσης του νόμου αυτού. 

Άρθρο 17 

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου 
άρθρο*) καταργαυνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυ¬ 
τού, οι διατάξεις: 

*' του ν.δ. 3995/1954 (ΦΕΚ 252), 
β) του άρθρου 86 του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205), 
ϊ) του άρθρου 43 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204), 
ό) του άρθρου 6 του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144), 

ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δια- 
τα-ειφ του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμι- 
-,υνται από το νόμο αυτόν. 

2. Διατηρούνται και μετά την ισχύ του νόμου αυτού οι δια- 
ταξεις; 

35 ) του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14), 


3) του ν. 1433/1984 (ΦΕΚ 51), 
γ) του άρθρου 4 του ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97), 
του ν.δ. 2176/1952 (ΦΕΚ 207). 
ε) του ν. 3213/1955 (ΦΗΚ 108), 
στ) του &.δ. 2/3.9.1952 (ΦΕΚ 246), 

ζ) της απόφασης 372904/1972 του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας (ΦΕΚ Β 309), 

η) του άρθρου 45 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151), 
θ) του άρθρου 53 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161/ 
ι) του άρθρου 27 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 . 
ια) άλλες διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατή¬ 
σεις επί δαπανών προμηθειών υπέρ ορισμένων ταμείων. 

Άρθρο 18 

1. Στο άρθρο 3 του ν.δ. 3757/1967, όπως αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 1044/1980, προστίθεται στην 
πρώτη παράγραφο δεύτερο εδάφιο, με το εξής περιεχόμενο: 

«Η συνδρομή της προϋποθέσεως της ελάχιστης κυκλο¬ 
φορίας και του ελάχιστου αριθμού φύλλων που αποστελλο- 
νται στην επαρχία δεν απαιτείται προκειμένου για εφημερίδα 
από τις ανωτέρω,, που εκδίδεται ανελλιπώς επί επταετία του¬ 
λάχιστον». 

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 1044/1980 
«περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1967 
«περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως, του ν.δ. 3562/ 
1956», ως και τροποποιήσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 
26 του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

«Για τις οικονομολογικές εφημερίδες, οι οποίες θα μπο¬ 
ρούν να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει κατα τρί¬ 
μηνο ο Υπουργός Εμπορίου, μετά από κρίση για το οικονο¬ 
μολογικό περιεχόμενό τους και με βάση έγγραφο του Υπουρ¬ 
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, που να βεβαιώνει αρμό¬ 
δια τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α και 6 
προϋποθέσεων». 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. 

Άρθρο 19 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει την 1.1.1989, έκτος αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επι μέρους διατάξεις του. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην^ Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 1988 

ο .μ-ο-ΔΡΟΣ της δημοκρατίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΗΛΙ1Λ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΚΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΑΑΣ και τεχνολογίας 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

Θεωρήθηκε και ζέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους 
Αθήνα, 1 Αυγούστου 1988 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΠΡΓΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






